ee dite दिल्हा कारागृह येथीत aba 


Be शासकोष era avers 
प्रशासक्तीय मान्यता Sra 
महाराष्ट्र शासन | 


गृह दिमाग 
शासन निर्णय क्रपांक- आंधका-०५२१/४(४'७ )/पीआरएस-२. 
मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२. दिनांक :- १८ मार्च, २००२. 


पहा :-१) कारागृह महानिरीक्षक,महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांचे पत्र क्रमांक-नांधकाम/ 
शाति/इ०६/क,३ दिनांक to मे.२००९. | 
२) वित्त जिमाग,शासंन निर्णय,क्र-विअप्र-१०००/प्र.क्र. ४६/२००१/खिनियम 
दिनांक ११.७. Rook 

जशाभन निर्णय बोड जिल्हा कारागृह अधीक्षकांच्या आस्यापनेबरर एकूण ४४ पदे मंजूर 
आहेत यापैकी फक्त १८ कर्मचाऱ्यांनाच राहण्यासाठी सरकारी तिब्रासस्थाने आहेत,ती सुध्दा 
अत्यंत णुनो असून मोडकळीस आलेली आहेत. ती पाडून नव्याने निषासस््याने बांधणे आवश्यक 
आहे. जुनी निवासस्थाने ,अधिक नव्याने बांधावयाची निवासस्थाने, अशो एकूण ३६ निंत्रासस्थाने 
बांधणे आवश्यक असून त्यासाठी येणाऱ्या रु. १४०/लक्ष ( रु. एक कोटी चाळीस लक्ष ) च्या 
खर्चाच्या अंदाजपत्रकास य बांधकामाच्या आराखडयास ( भकाशा ) प्रशासक्ीम मान्यता बयाजी 
अशी कारागृह महानिरीक्षक यांनी शासनास षिनंती केली आहे. 

% . कारागृह महानिरीक्षक, यांनी शासनास विनंती केल्यानुसार बीड जिल्हा कारागृह येथील 


_ कर्मचार्‍्यांकरिता ३६ निवासस्थाने बांधण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबतच्या प्रस्ताव 


शासनाच्या विचाराधीन होला. त्यावर 'शासनाने काळजीपूर्वक विचार करुन, वित्त विभाग, शासन 
निर्णम क्रमांक-.विअप्र-१०००/प्र.क्रे.इ६/२००१निनियम दिनांक ११. Root अन्वये TA 
Pater अधिकार निग्रम पुस्तिका १९७८ मधील art पहिला उप विभाग तीन मधील, अ.क्र.४, 
परिक्षच्छेंद क्र,२७(२)(अ) स्तंभ क्र. ५ व ६ मधील अटीच्या अधिन राहून त्याचप्रमाणे भाग पहिला 
Soar ५. महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिका अंतर्गत परिच्छेदाळाली प्रदान 
करण्ण्यात sree वित्तिय अधिकार offerte अ.क्र.१ परिष्छेद क्र. १३४ वस्तंभक्र TE 
मधीत्नल अटींच्या अधीन राहून शासन या आदेशाद्वारे बीड जिल्हा कारागृह येथील कर्मचाऱ्यासाठी 
३६ शकाासकीय निवासस्थाने नांधण्याकरिता येणाऱ्या रु. ९४०/ल॑क्ष ( रुएक कोटी 'चाळीस लक्ष 
फक्त त) च्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास च जाधिकासाच्या गकाएास जाणील archery झधीत राहून 
Beer Sarees पेत खाहे: 


१) अर्थसंकल्पीय तरतूद केल्याखेरीज प्रशासकीय मान्यतेबरोबर Patra MA em 

धरण्यात येऊ नये, 

२) अर्थसंकल्पात Sele तरतूद झाल्याशिवाय प्रत्यक्ष बांधकामास सुरुवात करु नये. 

डोप्रशासक्तीय मान्यता मिळालेल्या तरतुदीत बांधकाम पूर्ण करण्यात याबे. त्यासाठी 
अतिरिक्त अनुदान मंजुर करण्यांत येणार नाही. 

____ डे) प्रस्तावित काम चार वर्षांच्या आतच पूर्ण होईल असे नियोजन कराबे. 

३. हा शासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम बिभाग, नियोजन विभाग ब वित्त विभागाचा 
अनौपचारिक संदर्भ wate Ate १४ ५/व्यय-ट॑, दिनांक २.२.२००२ च्या संम्मतीने 
निर्गमित करण्यांत येत आहे. | | 
इ- यासाठी होणारा खर्च लेखाशिर्ष "४२१६ गृहनिर्माणाबरील भांडवली खर्च १०१-बांधकाम, 
| eras योजनांतर्गत योजना (२ ) (तुरुंग)" प्रमुख बांधकामे ( ४२१६०३८९ ) " सार्वगनिक 

: आंधकाम Gace ane फ्रमांक-एच-१९० या लेब्नाशिर्षाखाली edt टाकण्यांत यावा व सन 
२००१२-२००३ मध्ये मंजूर होणाऱ्या अनुदानातून 'भागविण्यांत यावा. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आवेशाभुसार व नांबाने, . 


ळा 


Cian art) 
कार्वासत अधिकारी, गृह विभाग,महाराष्ट्र शासन, 


प्रति, 

- कारागृह महानिरीक्षक ,महाराष्ट्र राज्य,पुणें 
कारागृह उपमहानिरीक्षक (TRA) , महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 
कारागृह उपमहानिरीक्षक, (मध्य विभाग),मध्यजर्ती कारागृह औरंगाग्राद- 
अधिक्षक,जिल्हा कारागृह,ब्ीड- 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (Pears अनुशेयता) मुंबई... 
महालेरब्रापाल ,महाराष्ट्रू-२ (लेण्या परिक्षा) नागपूर. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा व TAIT) APTI 
महालेखापाल ,महाराष्ट्र-१ (लेखा परिक्षा)मुंबई. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, जोड 
वित्त विभाग(व्यय-८) मंत्राह्लय,मुंब. 
नियोजन विभाग(कार्यासन-९४ ७४ )मंत्रालय;मुंबई 
सार्वजनिक थांधकाम विभागा इमा- २)मंत्राललय,मुंबई 
wer Olea Te ख्रिभाग,जीयुडी-१,मंत्रालय, मुंबई. 
निवखनस्लो- पीओरएस-२. 


